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Senores que han ocupado el cargo 
de Comisario Regio-Presidente 
del Canal de Isabel II 

Primera etapa, de Junio de 1851 a Febrero de 1867 

Excmo. Sr., Conde de SAstago. 

» » Marques del Socorro. 

Segunda etapa, de Febrero de 1907 a Febrero 

de 1926 

EX MINISTROS 

Sr. D. Jos£ de CArdenas. 

» » Joaquin SAnchez de Toca. 

» Marques de Aguilar de Campoo. 

» D. Manuel Garcia Prieto , Marques de Alhu- 
cemas. 

» » Andres Mellado. 

» » Juan P£rez Caballero, (dos veces), 

» » Jos£ FerrAndiz. 

» » Vicente Santamaria, Conde de Santa Maria 

de Paredes. 

» Conde de Esteban Coll antes, (tres veces). 

» Conde de Sagasta . 

» Conde de San Luis. 

Nuevo Regimen, de Febrero de 1926 en adelante 

Excmo. Sr. D. Juan de Zaracondegui. 

De Febrero de 1867 a Febrero de 1907, la Administracibn 
del Canal corri6 a cargo del Estado. 
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r6ximo el momento de emprender en gran escala la 



construction del nuevo Canal, y sin perjuicio de ocu- 



parme nuevamente del asunto cuando se conozcan los 
resultados de las extensiones de la red recientemente termina- 
das, asi como de las que en la actualidad se preparan, estimo 
de mi deber, para satisfaction del Gobierno que me confio el 
cargo, someter a la consideration publica la labor efectuada 
por esta Delegation del Estado, desde que me hice cargo de 
su Comisaria Regia y Presidencia del Consejo, hasta la fecha. 

Escojo la ocasion presente por dos razones: la primera, 
porque el trabajo realizado desde que fui nombrado, se ha 
hecho a base de lo establecido anteriormente, que ha de ser 
pronto reconstituido y ampliado; y la segunda, porque a 
partir de la termination del mes de agosto que acaba de ex- 
pirar, soy yo el Comisario Regio-Presidente, que desde el 
ario 1907, en que se fundo la Administration que rige, ha 
ocupado mas tiempo el puesto. 

Estas circunstancias me ponen en position de establecer 
situaciones homogeneas, que permiten comparar, en paridad 
de condiciones, los resultados obtenidos por el regimen im- 
perante y los anteriores, y deducir con la logica indestruc- 
tible de las cifras, las ventajas conseguidas. 

El mismo Canal, la misma zona de action, los mismos 
elementos, han servido para las administraciones que se han 
'sucedido en el Canal desde su fundacion: la labor ha sido 
realizada con iguales componentes basicos e identico organo ; 
y por tanto, los resultados que se han obtenido, obedecen 
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prineipalmente a haber sacado de Ios factores existentes 
mayores rendimientos, debido a su mejor utilizacion y apro- 
vechamiento. 

Mas adelante, cuando se conozcan Ios resultados de las 
nuevas redes que se han tendido ya, y de las que se han de 
colocar aun en plazo breve, volvere a hacer un nuevo es- 
tudio, poniendo de relieve las ventajas obtenidas por las re- 
formas introducidas en los elementos primarios, cuyos re- 
sultados todavia no pueden apreeiarse. Esta etapa sera la 
segunda de la actual administration, que he de llamarla in- 
termedia, porque ha de conllevar el abastecimiento progre- 
sivo, hasta que. se hayan terminado las obras autorizadas 
ya y que en adelante se autoricen por el Gobiemo de Su 
Majestad, que han de colocar a Madrid a la cabeza de las 
ciudades surtidas con mas abundante y mejor agua. 

La actuation de esta Comisaria, comparada con las an- 
tenores, ha sido desde un principio desfavorable. Agotados 
los medios de abastecimiento por insuficiencia del Canal, tal 
como venia funcionando, la mayor expansion en los servi- 
cios y en los ingresos, ha habido que buscarla en mejoras 
tecmcas y administrativas sobre los elementos disponibles, 
y en una revision completa de lo efectuado en materia de 
contratacion y de Iiquidaciones durante toda la vida del Ca- 
nal, haciendo revenir a sus verdaderos derechos, a los con- 
tratantes que los habian rebasado y a los consumidores que 
gozaban de privileges incompatibles con la letra y el espi- 
ritu de las disposiciones en vigor. 

Revisiones y obras tan importantes y delicadas como 
las practicadas, algunas de las cuales han llegado a afectar 
el peculio de un quinto de la poblacion, y otras interesado 
. veci ndario entero, habia que llevarlas a cabo con pruden- 
cia extrema, que evitase protestas colectivas, cuyas conse- 
cuencias no siempre se pueden prever, por grande y bueno 
que sea el deseo. 

Desde remotos tiempos nos ensefia la Historia, que ma- 
teria tan vital para los pueblos como el agua, es propicia a 
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exteriorizaciones colectivas. Para evitar que al amparo de 
una accion intensa se crearan estados de opinion peligrosos, 
y al mismo tiempo para poder resolver los expedientes con 
mayor acierto, despues de oir a los interesados y con arre- 
glo a las especiales circunstancias de cada caso, opte por 
seguir el procedimiento lento, pero seguro, de estudiar uno 
por uno los contratos, en vez de dictar disposiciones de ca- 
racter general, a las que solo he reeurrido al final de las re- 
visiones, para obligar a los morosos que han intentado sus- 
traerse a sus obligaciones, recurriendo a dilaciones no justi- 
ficadas. 

Por lo que respecta a las obras, la mas transcendental, 
la referente a la renovation del Canal, se ba llevado a cabo 
con reserva absoluta, para no causar alarmas que, aunque 
injustificadas, pudieran producir efecto en la opinion. 

Creemos con ello haber correspondido a la confianza y al 
criterio del Gobiemo, anteponiendo a todo la accion medi- 
tada, pero sin vacilaciones, recabando la responsabilidad 
Integra de nuestra actuation y prescindiendo de consultas y 
publicidades, que pudieran haber entorpecido y retrasado 
las obras con perjuicio del bien publico. 

La oportunidad de este proceder se demuestra con solo 
decir, que, a pesar de la importancia de los trabajos y de ha- 
ber durado estos varios anos, no han dado lugar a reclama- 
tion alguna, y en cambio, obras mucho mas modestas, que 
han sido previamente anunciadas, han ocasionado quejas 
del publico, que no sabe muchas veces soportar ni las pe- 
quenas abstenciones que las necesidades de la conservation 
y de las reparaciones las hacen inevitables. 

En las revisiones, el Canal se ha cenido en todo memento 
al mas estricto respeto de los deberes y derechos de ambas 
partes. No se ha elevado tarifa alguna ni se han modificado 
en ninguna forma las condiciones contractuales; he resuelto, 
ademas, todos los casos de duda a favor de los consumidores; 
pero dentro de este criterio amplio y generoso, se ha obli- 
gado a entrar en la legalidad a todos los que estaban fuera 
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de ella, sin distinguir clases ni atender a otros estimulos 
que los de la razon y la justicia. 

Asi se han llegado a suprimir en absoluto los -eanos li- 
bres; a que el agua que gastan los propietarios de laminas, 
despues de haber liecho uso de su derecho, se pague con arre- 
glo a lo que dispone el Reglamento; a que se eliminaran de 
las tarifas especiales a todos los que no tenxan derecho a 
ellas; a que entraran en las tarifas correspondientes los que 
indebidamente prolongaban las de obras; a que se reetifica- 
ran muchas declaraciones equivocadas, etc.; labor de sanea- 
miento que todavia no se ha acabado, y que se extenders, a 
las multiples concesiones especiales que se han dado por las 
diferentes administraciones y que aun subsisten. 

Pero nuestro espiritu de justicia no se ha limitado a obli- 
gar a los demas a que entrasen dentro del terreno que les 
correspondia, pues cuando en las revisiones se han encontra- 
do derechos que beneficiaban a los consumidores, estos han 
sido reconocidos sin distingos, reservas ni dilaciones. 

Todo este trabajo reconstructivo se ha hecho dentro de 
la mayor mesura, y esta actitud ha contribuido en parte al 
exito alcanzado en determinados casos. No habiendome ads- 
crito al regimen para ganar popularidad ni honores, que los 
tuve maximos en mi profesion, mi aspiration ha sido con- 
tribuir con mis conocimientos y experiencia al desenvolvi- 
miento de la obra de conjunto del Gobiemo, evitando exal- 
taciones publicas que satisfacen la vanidad personal, pero 
no siempre sirven al interes comun. Hubiese querido haber 
hecho mayor labor dentro del regimen, pero circunscrito a 
la parte que me fue asignada, mi arraigado civismo y el es- 
piritu de disciplina, me han constrenido a desarrollar mi ac- 
tividad dentro del radio de action que me ha sido confiado. 

Hubo en muchos casos derecho a aplicar sanciones; pero 
el hecho de haber tolerado el Canal por largo tiempo la si- 
tuation que se rectificaba, le quitaba fuerza moral y hubiera 
podido dar lugar a resistencias y cuestiones que he evitado, 
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restringiendo el alcance de las rectificaciones, a los benefi- 
cios que para en adelante han de reportar las rcformas. 

Se pudieron tambien haber hecho estas reformas con ma- 
yor celeridad, pero los que ocupamos cargos publicos, ade- 
mas de administrar y dirigir bien lo que nos esta encomen- 
dado, debemos velar por la action gubemamental, previnien- 
do los casos que pudieran difieultarla, por cuyo motivo y por 
los anteriormente expuestos, prefer! emplear los proce- 
dimientos lentos que antes digo, nada brillantes y efectis- 
tas ante la opinion, pero menos dados a errores y recla- 
maciones, y sobre todo mas apropiados para que los resulta- 
dos sean, ademas de positivos, justos. 



* *. # 

El Canal de Isabel II se creo el 18 de junio de 1851, por 
Real Decreto firmado por S. M. la Reina Dona Isabel H, re- 
frendado por el Presidente del Consejo de Ministros don 
Juan Gonzalez Bravo; la primera piedra se puso el 11 de 
agosto de 1851 y la traida de las aguas a Madrid se inaugu- 
ro el 24 de junio de 1858. 

Los servicios, gobierno y administracion fueron enco- 
mendados a un Consejo de Administracion, que quedo eons- 
tituido el 25 de junio de 1851, bajo la presidencia del Comi- 
sario Regio don Joaquin Fernandez de Cordova, conde de 
Sastago, que ocupo el cargo hasta el 17 de enero de 1857, 
en que fallecio. Le sucedio el senor marques del Socorro, que 
siguio en la Presidencia hasta el 22 de enero de 1867, en que 
el Ministro de Fomento don Manuel Orovio incorporo la Ad- 
ministracion del Canal a la general del Estado. Perduro esta 
forma hasta que la Ley sancionada el 8 de febrero de 1907, 
por S. M. el Rey Don Alfonso XIII y su Ministro responsa- 
ble de Fomento don Augusto Gonzalez Besada, constituyo 
la actual Comisaria Regia, a base tambien de un Consejo de 
Administracion. Desde entonces hasta el 24 de febrero de 
1926, en que tome posesion del cargo, han ocupado el puesto 
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catorce Comisarios Regios y ha habido siete periodos de in- 
terinidad. 

Hago esta pequena resena para precisar las diferentes 
epocas y modalidades de la Administration del Canal, que 
ha de servir de base a la argumentation que mas ade- 
lante he de desarrollar, pues es mi intention que los resulta- 
nt 08 de la actuation del nuevo Regimen, al compararse con 
los anteriores, contengan fechas, datos y cifras que puedan 
ser en cualquier momento examinados y comprobados. 

Antes de entrar en materia demostrativa quiero hacer 
constar, que no entra en mi animo establecer comparaciones 
que puedan molestar a los organismos y personalidades que 
han intervenido en las anteriores administraciones, pues es 
de suponer que todos aportaron el concurso de su inteligen- 
cia y laboriosidad con el mejor deseo y buena voluntad; pero 
si se han de evidenciar las ventajas que el Estado y el pu- 
blico han obtenido del actual Regimen, forzoso es recurrir 
a relaciones comparativas, como medio ineludible' de demos- 
tracion. Los datos y cifras estan tornados de los libros y del 
historial del Canal, y su exactitud y veracidad pueden de 
esta manera ser comprobados en cuantas ocasiones con- 
venga. 



En el orden tecnico, la accion principal ha permanecido 
en suspenso la mayor parte de este periodo de tiempo, hasta 
que el Gobierno de Su Majestad resolvio, con fecha 2 de 
abril de 1928, el punto concreto de las reclamaciones que le 
habian formulado otros elementos abastecedores de agua. 

A pesar de esta forzosa paralizacion, el personal facul- 
tativo del Canal ejercio su accion progresiva en bonificar el 
cauce del Canal, en proveer repuestos, mejorar los servicios 
y establecer una fuerte prevision tecnica; y por ultimo, tan 
pronto como ha sido posible, en ampliar las redes a los po- 
blados mas necesitados. 
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La importantisima obra de la renovacion del Canal ha 
habido que hacerla, suspendiendo el curso del agua por el 
cauce durante veinticuatro horas de eada semana, except© 
los meses caniculares. Durante ese espacio de tiempo se han 
ataeado los trabajos por varios sitios a la vez, alimentando 
las redes de la poblacion con el agua de los depositos esta- 
blecidos en la Villa. Era la unica manera de llevar a buen fin 
reforma tan necesaria; pero como el hecho de cortar la cir- 
culacion del agua podia dar lugar a alarmas que influyeran 
en la opinion, se han llevado a cabo las operaciones con si- 
gilo tal, que poquisimas personas se han enterado de ellas. 
La Administration del Canal ha echado sobre si la respon- 
sabilidad Integra de la medida, en la confianza de que sus 
disposiciones no perturbarian la marcha de los servicios y 
responderian a la finalidad de su proposito. Esta determina- 
tion llevada a la practiea con toda clase de garantias, no ha 
perturbado en nada el abastecimiento de la poblacion, pues 
los servicios efectuados durante los cortes, se han hecho con 
completa regularidad. 

Las comprobaciones hechas durante el transcurso del ve- 
rano que finaliza,. permiten asegurar que por esta reforma 
se ha llegado a un aumento en la conduction de las aguas 
de un 25 por 100. No solo se ha aumentado la capacidad del 
cauce, sino tambien se ha conseguido por el enlucido y la fa- 
cilidad en los movimientos del agua, una mayor velocidad en 
la corriente. Gracias a estas mayores disponibilidades, a la 
desaparicion de abusos y gastos superfluos, y a la regularidad 
impuesta en los servicios de que mas adelante se tratara, se 
ha podido atender a las constantes demandas del publico, 
otorgando concesiones en cantidades nunca alcanzadas antes 
y benefitiando a importantes sectores de la poblacion, con 
las nuevas redes que se acaban de tender este ano ultimo, y 
las que se han de colocar para mediados del proximo. 

Estos avances facilitan una situation intermedia que 
asegura el abastecimiento progresivo de la Villa, interin se 
lleve a cabo el plan de obras cuya base es el Nuevo Canal. 
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En las instdlaciones de fuersa electrica , tanto en la cen- 
tral productora como en la de termino, se han instalado ma- 
quinas de repuesto, asegurando la regularidad en la mar- 
cha, que antes quedaba interrumpida cada vez que oeurrian 
averias, o que alguna de las maquinas neeesitaba reparacion. 

En este servicio, la manera de obtener mayores ingre- 
sos se ha buscado en una produccion mas intensa y cons- 
tante, pues los factores industriales estan regulados por la 
eapacidad de los elementos de produccion y transporte que 
no se pueden rebasar, y el economico, por el precio conveni- 
do con las empresas receptoras mediante contrato, que hay 
que respetar durante su vigencia. 

Para mejorar la situation en que se hallan actualmente 
las casas situadas en localidades altas, que estan por encima 
del nivel que pueden alcanzar los depositos, y que, por tanto, 
necesitan la ayuda de medios mecanicos de elevacion, el Ca- 
nal, estimando que no eran suficientes los que disponfa, ha 
procedido a la instalacion de otros nuevos, que satisfaran las 
exigencias del consumo actual, mientras el Nuevo Canal, 
que vendra a mayor altura que el presente, pueda por pre- 
sion natural, abastecer a este sector del consumo. 

La conveniencia de acelerar los trabajos en las obras de 
reparacion que interrumpen los suministros, y el deseo de 
ocupar el menor tiempo posible la via publica, en las que hay 
que abrir los suelos, sugirieron la conveniencia de sustituir 
los metodos que se venian empleando, por otros mas en ar- 
monia con los presentes requerimientos, y con este objeto 
se han comprado varias maquinas portatiles, con elementos 
de funcionamiento automatico, para abrir las calles, . achi- 
car las aguas, transportar, levantar y .colocar los materia- 
les, apisonar los suelos, etc., que permiten practicar estas 
operaciones con mayor celeridad, economizando ademas de 
tiempo, dinero. 

Se han comprado igualmente veMculos de traccion me- 
cdnica, tanto para el transporte de personas como de ma- 
teriales; se va a afirmar el piso del camino de servicio para 
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que los camiones con carga maxima puedan hacer el reco- 
rrido sin temor a atascamientos; hay materiales predispues- 
tos en forma que puedan acomodarse a las averias que se 
ocasionen en las diferentes secciones del Canal; se han com- 
prado barcas motoras para su utilization en los grandes 
embalses; hay telefono tendido a todo lo largo del cauce, a 
los embalses, a los depositos y dependencias, que estan en 
contacto directo, no solo con las oficinas, sino tambien con 
los domicilios de los jefes de servicio. 

Todo este conjunto de elementos, unidos a los anterior- 
mente mencionados, constituyen una prevision tecnica que 
hace que cualquier accidente se pueda atender inmediatamen- 
te despues de ocurrido, y procederse a su reparation con in- 
superable celeridad. 

# * # 



Los embalses de Puentes Viejas y El Villar son actual^ 
mente de igual capacidad; contienen entre ambos, aproxi- 
madamente, 43 millones de metros cubicos de agua, y suelen 
estar llenos al empezar la canicula. Estas reservas constitu- 
yen por si solas provision suficiente para abastecer a Madrid 
durante varios meses, aunque no lloviera ni entrara agua en 
los embalses. 

Conocidas estas circunstancias, se comprendera que el 
Canal no tenga que reeurrir a los cortes de agua durante los 
veranos, como desgraciadamente acontece en las poblacio- 
nes de mayor importancia de Espana y de Europa. A estas 
previsiones hay que anadir que la presa de embalse de Puen- 
tes Viejas esta construida en forma de poderse alzar unos 20 
metros, y con este refuerzo, almacenar 25 millones de metros 
cubicos mas de agua, cuya obra podra realizarse tan pronto 
como el nuevo canal este construido y las necesidades del ve- 
eindario lo reclamen. 

Agregadas a las cantidades citadas, la capacidad del cau- 
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ce del Canal en toda su extension y el contenido constante 
de los depositos de la Villa, podra la opinion apreciar la 
masa enorme de agua que el Canal tiene constantemente al- 
macenada y la solida garantia que estos elementos reunidos 
constituyen, para asegurar mi abastecimiento regular y 
abundante. 

La existencia permanente de estas reservas de agua y 
los elementos de prevision tecnica antes referidos, alejan los 
fundados temores que antes existian, de que una averia 
grave pudiera dejar a la poblacion privada de elemento tan 
vital como el agua. 



El Canal ha venido y sigue prestando atencion preferen- 
te al problema de la salubridad publiea. 

Los dos embalses principals que forman la cabeza de 
las instalaeiones en el rio Lozoya, constituyen en si una aeer- 
tada captation de las aguas, que se recogen primero en el 
de Puentes Viejas, donde se posan, para pasar despues al 
de El Villar, donde permanecen aisladas de todo contacto, 
por la imposibilidad de que puedan entrar en su seno las 
aguas extranas, impedidas por las canalizaciones hechas en 
ambas laderas y la presa construfda rio arriba, que las se- 
paran y expulsan cuando no estan en condiciones. 

Desde este embalse vienen las aguas a Madrid en un cau- 
ce de mamposteria, completamente eerrado y cubierto, y pre- 
ciso insistir sobre este aserto, porque hay muchas gentes 
que creen que el Canal viene al descubierto, como los ca- 
nalillos que atraviesan algunos lugares de la Corte, que fue- 
ron construidos para aprovechar los sobrantes de agua que 
existian en .la epoca de su construction y dedicarlos a la 
Agricultura y a la Industria. El Canal esta en todo el tra- 
yecto, desde la presa de El Villar a los Depositos de Madrid, 
completamente cubierto y perfectamente protegido de toda 
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action exterior, y las aguas del Lozoya solo recorren al des- 
eubierto por su cauce natural, desde las fuentes hasta el 
primer embalse, cuya cola llega a Buitrago. Este trayecto 
esta poco poblado, pero a pesar de ello y de la vigilancia 
que se tiene establecida, el Canal ha hecho y sigue haciendo 
por su cuenta en los pueblos de la cuenca que pueden directa 
o indirectamente producir contaminaciones, obras de sanea- 
miento, fuentes, lavaderos, abrevaderos, etc., con las esteri- 
lizaciones correspondientes, que quitan todo pretexto para 
practicar las faenas afectas a estos menesteres, en sitio y 
forma que puedan influir en la pureza de las aguas. 

Las consideraciones que acabamos de exponer respecto 
a las aportaciones del rio Lozoya, son aplicables a las del 
Guadalix, que hacen su recorrido antes y despues de su em- 
balse, en parecidas condiciones. 

Ademas de estas previsiones de higiene tecnica, el Ca- 
nal tiene estaciones de cloro, que hace uso de ellas cuando 
las circunstancias Io aconsejan, y en la Corte un laborato- 
ry con modernos medios de investigation y examen, a cuyo 
frente se halla un bacteriologo reputado, que ha estudiado 
esta materia en los paises de Europa y America mas adelan- 
tados. El laboratory aludido realiza constantes analisis so- 
bre probetas que se recogen sistematicamente en los sitios 
convenientes, y de esta manera, el Canal esta en condicio- 
nes de conocer rapidamente cualquiera alteration que se ad- 
vierta en la pureza de las aguas, y poder proceder, desde 
luego, a poner el remedio necesario. Este organismo lleva 
ademas una estadistica demografica sanitaria en la que ano- 
ta la cantidad y fluctuaciones de las enfermedades que pue- 
den provenir del agua, y trata de averiguar la verdadera 
causa y procedencia de cada caso. 

El compendio de estos trabajos esta determinado en es- 
tadisticas y graficos que se vienen publicando en las Memo- 
rias anuales, y en las especiales que ha editado el Canal con 
motivo de las Exposiciones de “La Ciudad y la Vivienda 
modemas” y la “Ibero-americana de Sevilla”. 
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En dichas estadisticas y graficos se puede apreciar con 
todo detalle el especial cuidado con que el Canal atiende a 
tan importante y benefica materia. 



* # * 



Por Real decreto fecha 22 de enero de 1876, el entonces 
Ministro de Fomento senor Conde de Toreno, faculto al 
Ayuntamiento de Madrid “para hacer uso del agua que ne- 
cesitase, mientras las suscripciones y abonos no aumenta- 
sen hasta el punto de hacer imposible la concesion gratuita 
del agua, sin perjuicio de los intereses del Tesoro” — segun 
aduce su preambulo en la parte expositiva. 

Entonces habia un sobrante de agua que fue el motivo 
que impulso al Ministro a tomar aquella determinacion ; 
pero mas adelante, el aumento de la poblacion hizo que se 
invirtieran los terminos del problema, y aunque durante mu- 
chos aiios ha habido penuria de agua, el Ayuntamiento ha 
seguido haciendo uso de dicha facultad condicional, con no- 
torio olvido del vecindario, que constantemente se ha que- 
jado al Canal y a las Autoridades. 

Estudiado el problema en su parte ejecutiva, se noto que 
muchas de las reclamaciones provenian del uso inconsciente 
que hacian los servicios municipales, los que con gran fre- 
cuencia dejaban faltas de presion canerias de casas y calles, 
abriendo las bocas de riego en momentos en que el agua no 
reportaba utilidad alguna al transito ni a la salud. 

Con el fin de buscar una solucion, me aviste al comenzar 
el primer estio de mi mandato, con los senores Ministro de la 
Gobernacion, Gobernador civil y Alcalde de Madrid, y convi- 
ne con este ultimo en que, sin perjuicio de que fueran atendi- 
dos debidamente los servicios municipales, estos se metodi- 
zaran en forma que respetaran las horas de consumo intenso 
del vecindario. 

Me cabe la satisfaccion de decir, que los alcaldes que han 
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sucedido al que entonces ocupaba el cargo, convencidos de 
la conveniencia de la disposicion, han reiterado cada verano 
la orden, con lo que se ha notado una mejora notable en 
gran parte del abastecimiento. 

Pero no basta esta solution. Es preciso abordar el pro- 
blema en su plenitud y fijar de una manera clara y concreta 
el limite de los derechos y deberes del Ayuntamiento, evi- 
tando de esta manera diferencias que, por necesidad, tienen 
que sobrevenir, tratandose de una disposicion que lastima 
los intereses del Canal y coarta su desenvolvimiento. 

En el propio Ayuntamiento se han promovido discusio- 
nes sobre abusos realizados, que no he querido recoger, para 
no dificultar la armonia de dos organismos que coadyuvan 
a una misma finalidad; pero sera conveniente que el Gobier- 
no de Su Majestad fije las reglas a que se han de sujetar los 
servicios municipales, y el alcance de los mismos, pues han 
desaparecido las razones que motivaron el Real Decreto de 
1876, dandose ahora el caso peregrino de que mientras el 
Estado, dueho del Canal, paga por sus servicios, el Ayunta- 
miento no solo no paga, sino que todavia da lugar a que en 
su propio seno se denuncien abusos que es necesario evitar. 



Al hacerme cargo 'de las disponibilidades del Canal en- 
contre una cantidad de metalico innecesaria en aquel mo- 
mento para sus atencioncs, que estaba depositada en el Banco 
de Espaha sin producir interes. Pense, desde luego, conver- 
tirla en papel del Estado, y asi lo hice, previa consulta ver- 
bal al Gobierno, y con esta base constitui un fondo economi- 
co de prevision y reserva , para atender a las nuevas obras 
tan pronto como se aprobaran, sin necesidad de recurrir a 
emprestitos ni prestamos. Este fondo ha sido considerable- 
mente aumentado con los fuertes ingresos obtenidos desde 
entonces, y solo los valores que le son afectos han producido 
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en tres anos mas de un millon de pesetas, como se podra 
apreciar por el estado correspondiente. 

Su situacion se refleja en la cuenta de Tesoreria que apa- 
rece al final, la que, a pesar de las importantes sumas gasta- 
das en conservacion, renovacion, repuestos y obras nuevas, 
rebasa la cifra de catorce millones de pesetas. 

Esta cantidad, unida a otras de que puede disponer el 
Canal, hace subir el total de las sumas aplicables a obras, a 
cerca de veinte millones. 

No extranara, por tanto, que las ofertas que por diferen- 
tes conductos se me han hecho, para el emprestito que el Go- 
biemo faculto al Canal, no las haya recogido, por considerar- 
las, por ahora, innecesarias. 



En algunos casos llegan a reunirse estos fondos cerce- 
nando atenciones tan esenciales como las de conservacion , 
renovacion y repuestos, de faeil aplazamiento, pero cuya su- 
presion o insuficiencia suelen ser muy perjudiciales a la pro- 
piedad y a la buena marcha de los servicios. 

Para que en ningun momento pueda llegarse a la suposi- 
cion de que se ha recurrido a este medio, he de anticiparme 
a decir, que durante los tres anos y medio transcurridos desde 
l.° de enero de 1926 al 30 de junio de 1929, se han invertido 
en dichos trabajos 8.237.039,96 pesetas, que no se han cir- 
cunscrito a la conservacion propiamente dicha, sino que se 
han extendido a la renovacion, ensanche y revestimiento del 
cauce del Canal, con lo que se ha logrado aumentar su capa- 
cidad y la velocidad del agua en el recorrido desde el em- 
balse de El Villar a los depositos de la villa, y con ello crear 
una nueva situacion mas desahogada, que permite atender a 
las demandas constantes del publico. 

Durante los anos 1926, 1927, 1928 y primer semestre del 
1929, no solo se han gastado en conservacion 8.237.039,96 pe- 
setas, cantidad no aleanzada en ningun otro periodo anterior 






de igual tiempo, sino que se han invertido ademas 8.739.077,07 
pesetas en obras nuevas, lo que hace un total destinado a 
conservation y mejoras de 16.976.117,03 pesetas, cuya sola 
enumeration basta para demostrar, el especial cuidado que 
se ha puesto en tener todos los servicios en perfecto estado 
de funcionamiento. 

* * * 



Para que la maquina administrativa diera el debido ren- 
dimiento en el presente y para el porvenir, fue preciso una 
reorganization de oficinas que las colocase en condiciones 
de cumplir su cometido con precision y rapidez. 

Se ha organizado el archivo haciendo una recopilacion, 
ordenacion y clasificacion de los 241.661 expedientes que 
hasta el momento. se habian cursado desde la fundacion, co- 
locando los activos en clasificadores ficheros de acero, y los 
demas en cajas de carton con bordes metalicos, instalados 
en armarios de roble hechos ad hoc. Todos ellos cataloga- 
dos en forma que puedan ser hallados en el acto. 

Se han cambiado la forma y metodos empleados en la 
confection de los recibos, sustituyendo^ la anterior ^organi- 
zation amanuense y global por otra meeanica y rotativa. Los 
im pnrt.es de los consumos que antes se tardaban en cobrar, 
se hacen ahora efectivos al mes de vencidos, anticipando su 
ingreso en Caja en varios meses. El nuevo sistema distribu- 
ye, ademas, el trabajo en el curso del ano, haciendo desapa- 
recer los momentos de exceso y escasez de labor que antes 
existian. Para realizar estas operaciones con la debida rapi- 
dez y precision, se han montado en la oficina de Factura- 
cion ficheros de acero y maquinas especiales, en las que to- 
dos los trabajos se hacen mecanicamente. 

En la Caja-Pagaduria se ha montado un servicio espe- 
cial a base de ficheros de acero, que permite conocer en cual- 
quier momento, no solo la situation de cada concesionario, 
sino tambien el estado de la tramitacion de cada recibo. 
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En la Administraeion, Intervention y demas oficinas co- 
nexas, se han establecido tambien los servicios en forma que 
correspondan a la eficacia del conjunto. 

A todas las oficinas se ha dotado de telefonos automa- 
ticos interiores, que facilitan la comunicacion directa de los 
diferentes servicios sin perdida de tiempo; y con el mismo 
objeto, se ha provisto de telefonos exteriores directos en las 
oficinas y en los domicilios, a todos los que, por la indole 
especial de su servicio, deben estar en contacto inmediato 
con el publico y los servicios exteriores y conocer en el acto 
las noticias que deben ser atendidas sin demora. 

Por ultimo, en la parte interior del edifieio, se han colo- 
cado carteles indicadores, para que puedan los visitantes bus- 
car los servicios correspondientes sin necesidad de infor- 



Con ser muy importantes las ventajas obtenidas en los 
servicios mencionados, las referentes a la gestion economi- 
co-administrativa resaltan sobre todas, por las circunstan- 
cias especiales en que se han desarrollado. 

Como digo antes, el Canal se fundo el 18 de junio de 
1851; la tralda de aguas se inauguro el 24 de junio de 1858, 
y desde entonces hasta el 22 de enero de 1867, en que se le ^ 

incorporo a la Administration del Estado, vino gobeman- 
dose por un Consejo de administraeion, que fue presidido 
sucesivamente por los senores conde de Sastago y marques 
del Socorro. 

Toda obra nueva necesita algun tiempo para su desen- 
volvimiento, y por esta razon prescindo para los calculos no 
solo del periodo de construction, sino tambien del transcu- 
rrido hasta que el Estado se encargo de la administraeion, 
que lo considero como de preparation: es decir, que separo 
del valor produefivo, los diez y seis primeros anos de vida 
del Canal. 



macion, 
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Colocados en este terreno de equidad, son dos las Ad- 
ministraciones que han regido desde 1867 hasta la fecha. 
La primera, la Administracion directa del Estado, que abar- 
ca hasta febrero de 1907, en que se fundo la actual Comi- 
saria, y la segunda, desde esta fecha hasta el 31 de agosto 
de 1929; y, para los efectos del computo, voy a subdividir el 
tiempo de esta ultima en dos periodos, el uno desde su co- 
mienzo en 1907, hasta el 28 de febrero de 1926, en que entre 
a actuar como representante del Nuevo Regimen; y el otro 
desde esta fecha hasta el 31 de agosto ultimo, en que la 
duration de mi mandato ha rebasado la del senor Mellado, 
que hasta entonces era el Comisario regio, que en la actual 
organization administrativa, habia ocupado mas tiempo el 
cargo. 

De esta manera podra en todo momento compararse la 
gestion de todas y cada una de las Administraciones y de 
todos y cada uno de los Comisarios regios. Yo he de cir- 
cunscribirme sin embargo en este escrito, a presentar las 
cifras resultantes del transcurso administrativo, pues si bien 
al empezar tuve el proposito de hacer el estudio comparativo 
de la gestion de cada Comisario regio, recapacitando des- 
pues, me ha parecido suficiente para el fin propuesto, con el 
que hago de las diferentes Administraciones; pero si al- 
guien quiere hacer las deducciones que omito, puede recu- 
rrir al grafico que aparecera adicionado, en el que se escala 
el grado ascendente y progresivo de la recaudacion, en los 
periodos de tiempo que ha ocupado cada Comisario Regio. 

Para poder hacer una comparacion homogenea, he de se- 
parar del conjunto de la recaudacion, como ya viene hacien- 
dose en las Memorias, la parte correspondiente a la fuerza 
electrica, que es una adicion reciente y que no alcanza mas 
que a los ultimos anos. Si se hicieran los calculos a base 
de las cifras totales de recaudacion, aparecerian diferencias 
que realmente no seria justo establecer, porque vendrian a 
perjudicar a las anteriores Administraciones, que no conta- 
ban con este elemento de produccion. 
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He de establecer, por eonsiguiente, las comparaciones, en- 
tre los 'elementos que han perdurado durante la vida del 
Canal y que han sido el motivo de su fundacion, ocupan- 
dome por separado de la fuerza eleetrica. 

Son dos los puntos de comparacion que he de establecer 
al tratar del negoeio primordial del Canal, tal como lo dejo 
planteado: el de las concesiones otorgadas y el de los ingre- 
sos obtenidos. 

El primero nos impondra de la marcha progresiva y com- 
parada del Canal durante el curso de su vida, y el segundo 
no solo sera el reflejo pecuniario de dicho adelanto, sino que 
ademas nos dara a conocer los beneficios alcanzados por las 
reformas administrativas llevadas a cabo por el Nuevo Re- 
gimen. 

Al principio de este trabajo indico ya las causas que han 
ocasionado el incremento de ambos servicios, y no he de 
reproducir ahora lo dicho, por innecesario. 

Al hacerse cargo la Comisaria Regia de la Administra- 
tion en 28 de febrero de 1907, existia un total de concesio- 
nes de 11.069, que dividido por los cuarenta anos de exis- 
tencia de la Administration inmediata anterior, o sea la del 
Estado, arroja un promedio de 276,70 concesiones por ano. 

En 28 de febrero de 1926, que empieza mi gestion, habia 
17.745 concesiones, las que comparadas con la cifra del pe- 
riodo anterior, dan una diferencia de 6.676 concesiones, que 
divididas por diez y nueve anos de vigencia, hasta entonces, 
de la Comisaria Regia, arroja un promedio de 351,36 con- 
cesiones por ano. 

Por ultimo, al periodo del Nuevo Regimen corresponden 
las siguientes cifras: El 28 de febrero de 1926 habia 17.745 
concesiones; en 31 de agosto de 1929, 22.175; diferencia, 
4.430 concesiones. Que dividido por tres y medio anos de 
duration, hacen 1.265,70 concesiones por ano. 
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En resumen: 



Las diferentes Administraciones han llegado en el pe- 
riodo de su duration a alcanzar las siguientes concesiones 
por ano: 

La Administracion del Estado 276,40 concesiones. 

La Comisaria Regia hasta el Nuevo 

Regimen 351,36 

El Nuevo Regimen 1.265,70 

Vamos ahora a examinar los ingresos: 

En 1906, ultimo ejercicio de la Administracion del Es- 
tado, tuvo el Canal un ingreso de 1.743.750,13 pesetas, lo 
que representa, dividido por los cuarenta anos de su exis- 
tencia, un promedio de 43.593,75 pesetas por ano. 

En el ano transcurrido desde l.° de marzo de 1925 al 
28 de febrero de 1926, fecha esta ultima en que empezo el 
Nuevo Regimen, alcanzaron los ingresos, bajo la administra- 
cion de la Comisaria Regia, la suma de 4.884.369,25 pesetas, 
que comparada con la de 1906, arroja una diferencia de pe- 
setas 3.140.619,12, que dividida por diez y nueve anos de 
vigencia, hacen un aumento anual de 165.295,74 pesetas. 

Por fin, la cifra alcanzada por el Nuevo Regimen en 
los ultimos doce meses, que empiezan en l.° de septiembre 
de 1928 y terminan el 31 de agosto de 1929, ha sido de pe- 
setas 8.486.749,33, que comparada con la obtenida desde 
l.o ^ marzo de 1925 al 28 de febrero de 1926, arroja una 
diferencia de 3.948.244,10 pesetas, que repartida en tres y 
medio anos, hacen 1.128.069,80 pesetas de aumento anual. 



Las distintas Administraciones, en su marcha progre- 
siva, han rendido los aumentos anuales siguientes . 



Diferencias : 



La Administracion del Estado 

La Comisaria Regia, hasta el Nuevo 



43.593,75 pesetas. 



Regimen 

El Nuevo Regimen 



165.295,74 

1.128.069,80 
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El resultado comparative) de las diferentes Administra- 
ciones en su orden natural es el que queda senalado. Sin em- 
bargo, para que en ningun momento pueda creerse que se ha 
recurrido a artificios numericos, he de declarar de una ma- 
nera que no ofrezca duda, que en las cifras de mi periodo 
administrative, como se podra ver en parte en el estado co- 
rrespondiente, hay algunas partidas transitorias y otras de- 
bidas a circunstancias especiales (las relativas a intereses 
y utilidades en valores y el avance en la recaudacion, de- 
bido al empleo de medios automecanicos), que si bien son 
ingresos tan positivos como los demas, no pueden conside- 
rate como permanentes. Pero hecha esta aclaracion, es 
igualmente justo consignar, para que sirva de gobierno a 
futuras expectaciones, que hasta ahora el aumento constan- 
te de la recaudacion, ha suplido los hueeos que estas partidas 
pudieron haber ocasionado. 



Por lo que respeeta a la fuerza electrica, he de decir, que 
el salto de Torrelaguna se construyo, para aprovechar las 
condiciones naturales del desnivel existente entre el canal 
transversal, hecho como consecuencia del traslado de los 
embalses rio arriba, y la antigua conduccion. Este aprove- 
chamiento no perjudica al negocio principal del Canal y ha 
contribuido en una fuerte suma a aumentar los ingresos, 
los que por las especiales condiciones a que en otra parte 
aludo, tienen su Mmite en la capacidad de las diferentes ins- 
talaciones y en los contratos vigentes, que regulan la pro- 
duccion y el precio. 

Este servicio empezo a funcionar parcialmente en 1913, 
y con la amplitud actual en 1921. Su funcionamiento ha 
sido desde entonees regular, y durante el periodo del actual 
regimen, se le ha dotado de los repuestos convenientes, para 
que pueda conservar una marcha constante, que antes que- 
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daba interrumpida, cuando la necesidad obligaba a reparar 
las maquinas 6 se producian averias. 

Como se puede ver en el estado correspondiente, en estos 
ingresos se ha alcanzado tambien durante mi gestion, de- 
bido a las razones anteriormente expuestas, un aumento de 
138.322 pesetas. 

* * * 

Para poder apreciar las ventajas que ha obtenido el Te- 
soro durante el periodo del Nuevo Regimen, he confeccionado 
otro estado, que comprende los tres y medio anos de mi ges- 
tion administrativa, comparandola con igual tiempo anterior. 

Lo recaudado en los tres y medio anos ultimos supera al 
ingreso equivalente anterior, en 7.335.992,10 pesetas, que re- 
presenta un aumento a favor del Erario publico, de 2.095.998 
pesetas por ano. 

* % 

El objeto principal de este trabajo ha sido, el hacer re- 
saltar los puntos culminantes de la obra realizada en el 
Canal por el actual Regimen, prescindiendo de los detalleS 
que con toda minuciosidad se publican en las Memorias 
anuales, donde pueden ser consultados. 

Con claridad meridiana demuestran los datos aportados, 
que la actual Comisaria, secundando los deseos del Gobier- 
no de S. M., ha puesto el mayor interes en mejorar los ser- 
vicios que le fueron encomendados, removiendo los obstacu- 
los que se oponian a su desenvolvimiento y sentando las 
bases de una organizacion, con fuerza dinamica y credito, 
para llevar a cabo la alta mision social e higienica que le 
esta encomendada. 

El tendido de 30 kilometros de nueva red, autorizado por 
el Gobierno por Real Decreto-Ley de l.° de junio de 1928, 
quedo terminado, como se habia previsto, antes de empezar 
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el verano actual, y los otros 56 kilometros ordenados por 
el Real Deereto-Ley de. 11 de junio de 1929, estaran tambien 
listos para dar servicio en la proxima canicula. 

Tan pronto como se reciba la aprobacion del Gobiemo, 
se procedera igualmente a la construction del nuevo canal 
y de las restantes obras que se dispongan, y fundadamente 
espera la Comisaria poderlas llevar a cabo con la rapidez de- 
seada, siempre que circunstancias imprevistas no lo impi- 
dan, pues tiene ya organizado el personal y formulados los 
planes de desenvolvimiento, tanto tecnicos como financieros. 

Tengo el convencimiento de que antes del tiempo prefi- 
jado en el plan inicial, estaran las obras nuevas en' condicio- 
nes de poderse destacar de sus arterias principales, las de- 
rivaciones que han de llevar agua abundante a Madrid y a 
los pueblos que le rodean, contribuyendo de esta manera a 
mejorar directa y eficazmente el estado social e higienico 
del nucleo de poblaeiones que, por su convivencia e inter- 
cambio, forman hoy parte integrante de la capital y estan 
llamados a constituir manana la futura urbe. 

Corresponde a los Poderes publicos facilitar la formation 
de una capital digna de las Espanas, y el Consejo de adminis- 
tration y el personal dirigente del Canal, secundaran con en- 
tusiasmo y sin vacilaciones al Gobiemo de S. M., en esta 
obra de prevision y de patriotismo. 

Doy termino a este trabajo, significando mi agradeci- 
miento a S. M. el Rey, y a su Gobierno responsable, por la 
confianza con que en todo momento me han honrado; yo, a 
mi vez, creo haber correspondido a ella, y como prueba, 
ofrezco esta sintesis de los resultados alcanzados en la ad- 
ministracion del Canal, durante mi gestion. 

Madrid, 13 de septiembre de 1929. 



J. C. DE ZARACONDEGUI. 




Comisario Regio y Presidente del Consejo 
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Estado de la Tesoreria del Canal 
en 31 de Agosto de 1929. 



En metalico y Banco de Espana 3.325.851,30 

En recibos pendientes de cobro 1.119.781,46 

En efectos publicos 10.159.949,50 

En la Caja General de Depositos 8.474,87 

TOTAL 14.614.057,13 
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EFECTOS PUBLICOS QUE POSEE EL CANAL DE ISABEL II 
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CANAL DE ISABEL II 



CONSEJO DE ADMINISTRACION 



COMPARACION DE INGRESOS entre los tres anos y medio comprendidos desde I .° de Septiembre de 1922 a 28 de Febrero 



de 1926 y 1.° de Marzo de 1926 a 31 de Agosto de 1929: 





l.° de Septiembre de 1922 


l.° de Marzo de 1926 


DIFERENC1AS PARCIALES 


DIFHRENCIAS TOTALES 


CONCEPTOS 


a 28 de Febrero de 1926 
Pesetas 


a 31 de Agosto de 1929 
Pesetas 


E n mas 
Pesetas 


E n m e n o s 
Pesetas 


E n mas 
Pesetas 


T? prsmd a ri An nor vprifa dp ap"iia v multas . . 


14.957.908,15 


20.444.873,15 


5.486.965,00 


7> 




lVCLttUUiXLiUJi v v-iii ci w v u w* j u - • • 

( ~~ ' on nti a 1 a C* mnnfltilfl dp 1 plpfnnos *. 


36.000,00 


91.250,00 


,55.250,00 


» 




v^dLlUil UC let U 111 JJ dJLlICl JL GlGXullU O • 

A 1 rmil prp<; dp rontadores 


445.409,70 


627.575,00 


182.165,30 


» 




A vt-i o-n d nc frntn <5 dp -nroniedades dpi Canal 


42.480,00 


49.989,00 


7.509,00 


» 




iirrivllUUo y 11 UlUo U. C lao Ui u uiuuau.v:,o vj.l. 1 v^aiiai 

An-na plpvjidi -nara Irm cprvirio^ municinalps 


48.750,00 


52.500,00 


1 3.750,00 


» 




jL 3 ,y Ud C1C V dUa Udl cl iUo oCl v i Liu o uuiuuiv^i|jaiv^o 

Qn cp-ri nrinn PQ al P'Hl'l O'Rrifll dfl C'ciMCll dc TsClhsl 11 


506,50 


668,00 


161,50 


» 




O lloLl lULll/JLlCo CXX J-J L/ IfO biff v vy/frl/frM'fr UCv v-'l tvfiXW W 1 / U i/vu i/ y -L j. * 

TnfprpQPQ rip pfprto^s ■nilnllC05? 


4 . 475,80 


1.084.672,02 


1 .080.196,22 


» 




A^p-nfo rl p mnfprial c]p dpSPcllO . 


13.300,00 


10.100,00 


1 * 


3.200,00 




Tn nrrpQpQ PVPnfllfllP 1 ? . . 


27.946,00 


12.898,79 




15.047,21 




Xliy x CuUu v CJLX l u ax 

T? or* and a ri An nor nbra^ a nartirnl are 5 ? v al A Vlintamiento 


936.525,21 


797.191,85 




139.333,36 




lAcLdUUclLlUii UUI UUI do d lj dx ixcuxdx co j ax x x-j UJJ . l uihiv^jj. tv 

Diferencia entre el valor de compra y el valor actual de los efectos 
publicos que posee el Canal 


» 


345.864,02 


345.864,02 


» 




Sum as 


16.513.301,36 


23.517.581,83 


7 . 161 .861,04 


157.580,57 


7.004.280,47 


Recaudaci6n por venta de energia 


2.469.012,59 


2.800.724,22 


331.711,63 


» 


331.711,63 


T OTALES 


18.982.313,95 


26.318.306,05 


7.493.572,67 


157.580,57, 


7.335.992,10 


e 




— \ 
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SIGNOS CON VEN CION ALE 5 



Recaudacion pop abasiecimienio de agua 

Recaudacidn por venta de energ/a eiectrica. 

Recaudacion mensuai media por abasiecimienio 
deagua por periodos de Comisarios. 
Recaudacion media mensuai iota! por ano 






CANAL DE ISABEL II 



CONSEJO DE ADMINISTRACION 



COMPARACION DE INGRESOS entre los periodos anuales comprendidos desde 1 .° de Marzo de 1925 a 28 de Febrero de 1926 

y l.° de Septiembre de 1928 a 31 de Agosto de 1929: 



CONCEPT OS 


l.° de Marzo.de 1925 
a 28 de Febrero de 1926 

Pesetas 


l.° de Septiembre de 1928 
a 31 de Agosto de 1929 

Pesetas 


D1FERENCIAS PARCIALES 


DIFERENCI AS TOTALES 


E n mas 
Pesetas 


Ed m e n o s 
Pesetas 


E n mas 
Pesetas 


Recaudacidn por venta de agua y multas 


4.400.241,60 


7.512.770,31 


3.112.528,71 


» 


» 


Canon de la Compama de Telefonos 


15.000,00 


23.000,00 


8.000,00 


» 


» 


Alquileres de contadores 


146.621,75 


211.704,25 


65.082,50 


» 




Arriendos y frutos de las propiedades del Canal 


13.109,50 


17.969,50 


4.860,00 


» 


» 


Agua elevada para los servicios municipales 


15.000,00 


15.000,00 


» 


» 


» 


Suscripciones al Boletin Oficial del Canal de Isabel h 


138,50 


153,00 


14,50 




» 


Intereses de efectos publicos 


1.282,78 


422.040,90 


420.758,12 


» 


» 


Venta de material de desecho 


1 .600,00 






1.600,00 


» 


Ingresos eventuales 


7.862,50 


2.751,00 


» 


5,111,50 


» 


Recaudacidn por obras a particulars y al Ayuntamiento 


283.512,65 


281.360,37 


» 


2.152,28 


» 


Diferencia entre el valor de compra y el valor actual de los efectos 












publicos que posee el Canal 




345.864,02 


345.864,02 


» 


i 


Snmas 


4.884.369,28 


8.832.613,35 


3.957.107,85 


8.863,78 


3.948.244,07 


Recaudacidn por venta de energfa 


679.530,50 


818.153,30 


138.622,80 




138.232,80 


Tot ales 


5.563.899,78 


9.650.766,65 


4.095.730,65 


8.863,78 


4.086.476,87 



FUND^CION 
Jl. AN FLO : - 
TURRIANO 




ENER6/A ELECT RICA 
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Grafico comparative de la recaudacioti total anual (durante el actual y los anteriores) desde enero de 1907 
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